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A. Allgemeiner Teil 

54. Richtlinien ftir die Durchfuhrung der Be- 
richterstattung iiber die Materialbewe- 
gung der Bau- und Baustoffindstrie auf 
Formblatt M 46 im Jahre 1957. 

Die von der Bau- und Baustoffindustrie im Jahre 1956 
fur die Abrechnung des Material verbraudis verwen- 
deten Formblatter 45 und 46 wurden zu einem fiir beide 
Industriezweige gemeinsam verwendbaren Formblatt 
M 46 umgestaltel. 

Das Format des neuen Formblattes wurde auf DIN A 4 
verkleinert und die Befragungsspalten sowie die Mate- 
rialnomenklatur verringert, so daB eine wesentliche 
Papier- und Zeitersparnis bei der Aufstellung der 
Materialverbrauchsabrechnungen gegenuber dem Vor- 
jahr erreidit wird. 

Das neue Formblatt tragt die Bezeichnung: 

„Bericht iiber die Materialbewegung M 46“ 
und ist sowohl fiir die monatliche als audi fiir die 
Quartalsabredinung zu verwenden. 

Die Materialabrechnung der Bau- und Baustoffindustrie 
ist auf dem Formblatt M 46 nur in den Verbrauchs- 
spalten des Grund- und Hilfsmaterials getrennt vorzu- 
nehmen, die anderen Befragungsspalten — mit Aus- 
nahme der Kopfspalte und Spalte 1 — beziehen sidi so- 
wohl auf die Bauindustrie als auch auf die Baustoff- 
industrie. 

Gninds&tzliches fiir die Materialabrechnung 
der Bauindustrie. 

Gegenuber der Materialabrechnung im Planjahr 1956 
sind im Planjahr 1957 auf Grund der Veranderung der 


Methodik der Materialplanung und -verteilung nach 
dem Bauvolumen von alien Bedarfstr&gem der Bau- 
industrie die Materialabrechnungen des Grundmate- 
rials an die Versorgungsstellen vorzunehmen, von 
denen die Zuteilungen der Kontingente bzw. der Ver- 
sorgungskennziffern erfolgten. 

Hilfsmaterialien fiir die ortliche Bauindustrie werden 
nur von der fur den Sitz des Bedarfstrfigers zustfln- 
digen Versorgungsstelle zugeteilt und sind auch nur an 
diese abzuredinen. 

A. Allgemeine Angaben: 

BerichtspIliGht: 

Abrechnungspflichtig sind alle Bedarfstrager, die fUr 
die Durchfuhrung ihrer Produktionsaufgaben bzw. 
Leistungen Kontingente bzw. Versorgungskenn- 
ziffern erhalten haben. 

Abrechnungszeitraum : 

Die Abrechnung hat monatlich auf Formblatt M 46 
jeweils seit Jahresbegihn bis zum letzten Tag des 
Berichtszeitraumes zu erfolgen. Ein vorzeltiger Ab- 
schluB ist nidit zulassig. 

Nomenklatur: 

Die abzuredinenden Planpositionen sind auf dem 
Formblatt M 46 eingedruckt. Da das Formblatt. M 46 
sowohl fur die monatliche als audi fiir die viertel- 
jahrliche Abredinung zu verwenden ist, wurden die 
Planpositionen, die monatlich abzuredinen sind, auf 
dem ersten Blatt der M 46 eingedruckt und mit 
einem „m“ (monatlich) gekennzeidinet. Die gesamte 
Nomenklatur einschlieBlich der ‘,m“-Positlonen ist 
nur vierteljfihrlich abzurechnen. 
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AbgBbctennln: 

Die B^arfstrftger haben die Abrechnungen an die 
Versorgungsstellen wie folgt vorzunehmen: 
a) monatlich bis zum 6. Werktag 
b> viertelji&hrlich bis zum 8. Werktag. 

B. Erl&iilMuiifen ziir Materialabrechnung M 4G 
Kopfspalte: Abfeschloasene Bauvertrfige in TDM 

(Nur fiir die Bauindustrie) 

In dieser Spalte sind von den Betrieben 
nur die fiir den Zustandigkeitsbereidi 
der jeweiligen Versorgungsstelle bis 
zum Ende des Beriditszeitraumes abge- 
schlossenen Bauvertrage bzw. -auftrage 
liber auszufiihrende Bauleistungen (auch 
Auftrage unter 3 TDM) wertmafiig in 
TDM anzugeben. Diese Angaben miis- 
aen die wertmaCige Hohe der abge* 
schlossenen Vertrage bzw. Auftrage um- 
fassen, fiir die der Betrieb von dieser 
Versorgungsstelle Material fiir seine 
eigenen Leistungen beansprucht. 

Der Standort des Objektes ist hierbei 
ausschlaggebend, nicht der Sitz des 
Betriebes. 

Die mit den Sonderbedarfstragern ZBK 
und TK abgeschlossenen Vertrage sind 
nicht in die Materialabredmungen M 46 
an die Versorgungsstellen des Kontin^ 
genttragers 08 000 aufzunehmen. 

Spalte: Bedarfstrftger 

Um bei den Versorgungsstellen die Ver- 
diditungen schneller durdifiihren zu 
konnen und um Ubertretungsfehler aus- 
zuschalten, wurden die Formblatter per- 
foriert und zum Zwecke des Aufklebens 
der einzelnen Planpositionen auf Sam- 
melbl^itter auf der Riickseite gummiert. 
Deshalb hat jeder Bedarfstrager bzw. 
Hauptbedarfstrager unbedingt jede ein- 
zelne Zeile der abzurechnenden Plan- 
positionen mit der Bedarfstrager- bzw. 
Hauptbedarfstrager-Nummer Oder Kurz- 
bezeichnungen zu versehen. Anderen- 
falls ist bei der Auseinandertrennung 
bei den sich darauf ergebenden ein- 
zelnen Streifen nidit mehr ersichtlich, 
von wem dieser stammt. 

Spalte 1: Jahresbedarf an Grundmaterial (Ein- 
baumaterial) fiir abgeschlossene Bau- 
vertrage. (Nur fiir Bauindustrie.) 

In dieser Spalte ist nur der fiir die in 
der Kopfspalte angegebenen Vertrags- 
abschliisse benotigte tatsachliche Jahres- 
bedarf an Einbaumaterialien, der den 
Materialausziigen der Entwurfsunter- 
lagen zu entnehmen ist, einzusetzen. 
Es ist darauf zu achten, dad aus den 
Materialausziigen nur die Mengen zu 
erfassen sind, die durch eigene Arbeits- 
krafte des Betriebes verarbeitet werden. 
Materialmengen fur Nachunternehmer- 
leistungen sind nicht von den Haupt- 
auftragnehmern, sondern nur von den 
Nachauftragnehmern selbst in ihrer 
M 46 anzugeben. 

Spalte 2i Fortlaufende Quartalskontingente 

Diese Spalte enthalt nur die Quartals- 
kontingente bzw. Versorgungskenn- 
ziffern und bei unbewirtschafteten 
Materialien die Warenbereitstell ungen 
bis zum Ende des Berichtsquartals. 
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Z. B. bei Meldungen der Monate Januar, 
Februar, Marz sind die Kontingente des 
I. Quartals, bei Meldungen der Monate 
April, Mai, Juni sind die Kontingente 
des I. und II. Quartals, bei Meldungen 
der Monate Juli, August, September die 
Kontingente des I., II. und III. Quartals 
anzugeben. 

Mit Beginn des IV. Quartals sind in 
dieser Spalte die Jahreskontingente ein- 
zusetzen. 

Spalte 3: Inventurbestand am 1. Januar 1957 

Nimmt den It. Inventuraufnahme fest- 
gestellten betriebseigenen Bestand auf. 
Alle Bestandszahlen sind konstant und 
diirfen das ganze Jahr iiber nicht ver- 
andert werden. 

Zusatz fiir Bauindustrie: 

Bei samtlichem Vorhaltematerial ist 
dagegen hier das neue, bisher noch nicht 
in Nutzung gewesene Material anzu- 
geben. 

Der Inventurbestand bei Baustellen, 
die mit dem Jahresende auslaufen, ist 
nur bei der fiir den Sitz des Betriebes 
zustandigen Versorgungsstelle in der 
M 46 anzugeben. 

Nur bei Fortfiihrungs- bzw. Oberhang- 
bauten sind die Inventurbestande an die 
fiir die jeweilige Baustelle zustandige 
Versorgungsstelle abzurechnen. 

Spalte 4: Materialeingange (aus Kontingenten 
bzw. Versorgungskennziffern) 

Diese Spalte erfafit nur die aus Kontin- 
genten bzw. Versorgungskennziffern 
und Warenbereitstellungen bis zum 
Ende des Berichtszeitraumes reali- 
sierten Mengen. 

Spalte 5: Materialeingange (aus inneren und ort- 
lichen Reserven) 

In dieser Spalte sind die aus inneren 
und drtlichen Reserven eingegangenen 
Materialien zu erfassen. Ferner sind 
z. B. die Materialeingange an Ent- 
triimmerungssteinen, Bergungseisen so- 
wie Ila Materialien in dieser Spalte je- 
weils unter der Warenart zu erfassen, 
zu der sie nach der Art des Materials 
gehoren. 

Spalte 6: Materialeingange (aus sonstigen Zu- 

gangen) 

Materialeingange aus Umsetzungen voii 
Betrieb zu Betrieb und sonstige Zu- 
gange sind hier anzugeben. 

Spalte 7: Materialabgange (als Grundmaterial der 

Bauindustrie) 

Nur der Materialverbrauch an Grund- 
materialien (Einbaumaterialien) fiir 
Bauleistungen ist in dieser Spalte ein- 
zusetzen. Dazu gehoren auch angearbei- 
tete Materialien, bei denen bereits 

Lohnkosten entstanden sind, z. B. vor- 
gebogene Rundeisen, zugeschnittene 

Triiger, abgebundenes Holz. 

Spille H: Materialabgange (als Grundmaterial 

der BaustofTindustrie) 

Hier ist nur der Materia I verbraucli der 
Grundmaterialien der Baustoffindustrie 
anzufiihren. Baubetriebc, die neben 
ihren Bauleistungen auch noth eine be- 
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auflagte Produktion an Betonfertig- 
teilen ausfuhren, haben das fiir diese 
Produktion verbraudhtc Material unter 
dieser Spalte anzugeben. 

Spalte 9: Materialabgange (als Hilfsmaterial dcr 

Baulndiistrie) 

Hier ist der gesamte Ubrige Verbraudi 
z. B. fUr Vorhaltezwecke; Werkstdtten 
und fthnlichem .einzusetzen. Das Holz, 
welches erstmalig fUr Vorhaltezwecke 
verwendet wird, ist in dieser Spalte 
audi aufzufuhren. 

Spalte 10: Materialabg^inge (als Hilfsmaterial dcr 

Baustoffindastrie) 

In dieser Spalte ist der gesamte ubrige 
Verbrauch der BaustofEindustric anzu- 
fiihren. 

Spalte 11: Materialabgange (als sonstige Abgftnge) 
Zeigt die Materialabgange auf, die z. B. 
auf Grund von Umsetzungen oder durdi 
Verkauf an DHZ und andere aus Be- 
standen vorgenommen wurden. 

Spalte 12: Bestand am Ende des Berichtszeit- 
raumes 

Der Materialbestand ergibt sich aus der 
Querrechnung der Spalten 3—11. 

0 

55. Unterschlagungen 

Verschiedene Unterschlagungsfalle in Betrieben und 
Haushaltsorganisationen geben Veranlassung, die Werk- 
leiter, Rektoren und Direktoren der Hoch- und Fach- 
schulen. die Direktoren der Entwurfsbiiros, die Haupt- 
buchhalter, Haushaltsbearbeiter und Finanzleiter nach- 
driicklichst auf die Ursachen der festgestellten Unter- 
schlagungen hinzuweisen, damit in Zukunft die erfor- 
derliche Sicherheit und Sorgfalt beim Umgang mit 
Bargeld gegeben ist. 

Folgende Fehler und Mangel sowohl in der Kassen- 
fiihrung als auch in der Buchfuhrung fiihrten dazu, 
dafi Mitarbeiter in Betrieben und Haushaltsorganisa- 
tionen z. T. mehrere Jahre unbemerkt erhebliche Col- 
der unterschlagen konnten: 

1. Lohnrechnung und Lohnauszahlung lagen in einer 
Hand. 

2. Die Bargeldabhebungen von der Bank wurden nicht 
iiber die Kasse geleitet und dort auch nicht buch- 
maOig erfaOt. 

3. Lohnlisten und Lohnscheine wurden nicht nach- 
gerechnet. 

4. Die Unterlagen zur Ermittlung der Lohne und son- 
stigen Zahlungen an die Arbeiter und Angestellten, 
insbesondere fur Nachzahlungen und Kranken- 
geldzuschusse wurden nicht aufbewahrt, Uber- 
haupt fehlten konkrete Arbeitsanweisungen fur den 
einzelnen Arbeitsplatz. Dieser Tatbestand erschwerte 
die KontroUe erheblich. 

5. Arbeiter und Angestellte waren nicht dariiber 
belehrt, daB ihre Lohnstreifen bzw. Gehaltszet- 
tel keine Radierungen oder sonstige unbestatigten 
Anderungen aufweisen diirfen und nahmen deshalb 
die auf solche Weise gefalschten Lohnnachweise 
kritiklos entgegen. 

6. Wedcr die Kaderabteilung noch die Abteilung Ar- 
beit haben kontrolliert, ob die in den Lohn- und 
Gehaltslisten Aufgefiihrten tatsachlich in einem 
Arbeitsverh^tnls zum Betrieb stehen bzw. ob sle 
wfthrend der Zelt, liir die sie Lohn erhalten, im 
Betrieb anwesend waren. 


7. Lohn- und Relsevorschtitsa wurden beionders in den 
Haushaltsorganisationen ungeniigend erlaBt und 
nachgewiesen. Die Kontrolle der fristgentftBen Rttck- 
zahlung und deren buchmUBige Erfaasung wurden 
vemachlftssigt. 

8. Besonders nachlftssig wurde der Verkauf von Essen- 
marken kontrolliert und nachgewiesen. 

9. Die Kassen wurden seitens der Betriebe und Organ!- 
sationen selten bzw. gar nicht geprttft. 

10. Die Auswahl der Kader fUr die Kasse erfolgte nicht 
sorgfaltig genug. 

Diese Aufzghlung der Mkngel in der KassenlUhrung und 
der Buchhaltung, die Unterschlagungen begUnstigten 
bzw. direkt dazu verleiteten, ist keineswegs erschtip- 
fend. Die eingangs bezeichneten leitenden Angestellten 
in den nachgeordneten Organen sind deshalb verplUch- 
tet, umgehend MaBnahmen einzuleiten, die gasignet 
sind, die genannten und tthnlichen Fehler und Mgngel 
in der Kassenfuhrung und der Buchhaltung auszu- 
schlieBen. 

Die Zentrale Revisionsgruppe des Ministeriums 1st an- 
gewiesen, die Befolgung dieser Weisung zu kontrolUeren. 


9S. Behandlung nicht erfUllter Vertrttgc nm 
Ende des Planzeitraumes. 

— Grundsgtzliche Feststellung Nr. 175/56 des Staat- 
lidien Vertragsgerichts bel dcr Regierung dcr 
Deutschen Demokratisdien Republik. 

Die Anordnung vom 15, Mai 1956 Ober die Verteilung, 
den Bezug und die Lieferung von Materialien (OBI. 
Sonderdruck Nr. 158) enthftlt im Gegensatz zu der ent- 
sprechenden Anordnung fiir das Jahr 1956 (GBl. Sonder- 
druck Nr. 93) keine Bestimmung Ober die Behandlung 
nicht erfullter Vertrftge am Ende des Planzeitraumes. 
Im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankonunission 
wird festgestellt: 

Mit Ablauf des Planjahres erlbsdien die g cgens c i tigcn 
Rechte und Pfliditen der Vertragspartner mit Aus- 
nahme derjenigen, die sidi auf die Verantwortllchkeit 
fUr die NiditerfOllung oder nicht gehbrige ErfUUung 
des Vertrages beziehen. Der Vertrag gilt in vbllem Um- 
fange welter, wenn 

1. in gesetzlichen Bestimmungen ausdrdcklich die 
Weitergeltung Uber das Plan Jahr hinaus bestimmt 
wird; 

2. der Besteller sidt in Abnahmeverzug befbidet; 

3. in gesetzlichen Bestimmungen die Weitergeltung 
iiber das Planjahr hinaus zugelassen wird und die 
Partner die Weitergeltung vereinbart haben; 

4. die Partner die Oberhangverpflichtung in den Plan 
des neuen Planjahres aufgenommen und die Weiter- 
geltung des Vertrages vereinbart haben. 

Sind fiir das neue Planjahr nodi andere Vertrttge 
zwischen den Beteiligten abgeschlotsen, so ist die 
Reihenfolge der ErfUllung der Vertrttge festzulegen. 


97. Pramienordnung fiir Bauleiter bei lind- 
lichen Bauvorhaben 

Durch ein Versehen beim Umbruch ist die Prttmien- 
ordnung fiir die Bauleiter aus den Kreisbauleitungen 
in der Nr. 22 von Mitteilungen und Verfiigungen unter 
der Rubrik „Bauindustrie“ verbffentlicht warden. Um 
MiBverstandnisse zu vermeiden, wird darauf hinge- 
wiesen, daB diese von der IV. LPG-Konferenz gefor- 
derte Pramienordnung nur fiir die von der Investitions- 
bank bzw. Deutschen Bauem-Bank aus den Gebtthren 
flnanzierten Mitarbeiter der Kreisbauleitungen gilt und 
fiir die Bauleiter in der Bauindustrie keine GiUUgbeit 
hat. 
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B, Besonderer Teil 
L Technik und Entwurf 

ttl. Bautcchnische Autorenkontrolle; Auswer- 
tung vertragsgerichtlicher Falle (4), vergl. 
auch „Verfilgungen und Mitteilungen“ 
Heft Nr. 16/1956 B I 82 

Das Entwurfsbiiro fur Industriebau Berlin hatte auf 
Grund von VertrSgen den Vorentwurf, den Entwurf und 
die AusfUhrungszeichnungen angefertigt. Es leitete 
ein Schiedsverfahren gegen den Auftraggeber mit dem 
Antrag ein, diesen zum AbschluB eines Vertrages auch 
liber die Austibung der bautechnischen Autorenkon- 
trolle zu verpflichten. Der Auftraggeber, ein zentralos 
Projektlerungs- und Konstruktionsburo, war zum Ver- 
tragsabschluB nur bereit, wenn er in seiner Eigenschaft 
als Generalprojektant an der Autorenkontrolle und an 
den dem Entwurf sburo dafur zustehenden Gebuhren zur 
Hftlfte beteiligt wiirde. 

Das Staatllche Vertragsgericht bei der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik fSllte am 2. Novem- 
ber 1956 folgende Entscheidung: 

„(VII — 113/56) 

Die Partner werden verpflichtet, den Vertrag iiber 
die bautechnische Projektierung vom 31. 5. / 7. 6. 
1956 durch folgenden Zusatz bis 12, 11. 1956 zu er- 
gftnzen : 

Das Entwurfsbiiro fur Industrie Berlin iiber- 
nimmt die bautechnische Autorenkontrolle gem. 
Anordnung vom 6. 9. 1955 (GBl. I. 631). 

Die Ergftnzung des Vertrages hat das Entwurfsburo 
fiir Industriebau dem Staatlichen Vertragsgericht 
bis zum 15. 11. 1956 anzuzelgen.“ 

In den Entscheidungsgr unden ist u. a. ausgefiihrt; 

„Die Schiedskommission hat die Berechtigung und 
Verpflichtung des Efi zur Ausiibung der bautech- 
nischen Autorenkontrolle gegen vollen Bezahlungs- 
' anspruch gem, der PVO 412 anerkannt. 

Die bautechnische Kontrolle ist gem, § 1 Abs 1 der 
AO vom 6. 9. 1955 (GBl. I 631) den volkseigenen 
Entwurfsbiiros iibertragen, welche vertraglich den 
bautechnischen Entwurf hergestellt haben, auch 
wenn Vorentwurf und Ausfiihrungsunterlagen von 
anderen Stellen angefertigt worden sind. Sie steht 
dem Autor des bautechnischen Entwurf s zu. Die 
Anordnung regelt nicht die Rechte und Pflichten, 
die der Auftraggeber eines Projektes hat. Auch 
der Generalprojektant ist in diesem Sinne ein Auf- 
traggeber, wenn er die bautechnischen Entwiirfe 
nicht selbst anfertigt, sondem die Auftrage an an- 
dere Entwurfsbiiros vergibt. 

DaD weder die Koordinierungstatigkeit des Gene- 
ralprojektanten noch eine sonstige EinfluBnahme 
des Auftraggebers auf die Projektierung unter die 
bautechnische Autorenkontrolle im Sinne der AO 
von 6. 9. 1955 fSllt. ergibt sich aus § 1 der AO. 
Selbst dann, wenn der Projektant an dem gesam- 
ten Vorentwurf nicht mltgewirkt und auch die Aus- 
fUhrungsunterlagen nicht ausgearbeitet hat, ob- 
liegt ihm nach § 1 Abs. 1 die Autorenkontrolle. 
Ebensowenig wird die Verpflichtung des Autors 
des bautechnischen Projektes eingeschrSnkt, wenn 
der Auftraggeber bzw. der Generalprojektant wah- 
rend der Bauausfiihrung in geichem Sinne tfitig 
wird, wie es fiir den Projektanten nach der AO 
vom 6. 9. 1955 vorgesehen ist. Die AO vom 6. 9. 1955 
rSumt die Rechte und Pflichten nur demjenigen ein, 
dpr das Projekt verfaQt hat, Sie regelt nicht die 
Tatlgkeit anderer Stellen, faBt diese insbesondere 
nicht in den Begriff der bautechnischen Autoren- 
kontrolle zusammen und gibt diesen dritten Stellen 
somit auch keinen Anspruch auf Vergutung dieser 


Tatigkeit als Autorenkontrolle im Sinne der PVO 
412 § 2.“ . . . 

Im vorliegenden Fall ist unstreitig, daB sowohl 
das Projekt als auch das Vorprojekt und die Aus- 
fuhrungsunterlagen vom Efi angefertigt wurden. 
Efi ist daher Autor im Sinne der AO vom 6. 9. 1955. 
Ihm obliegt die Autorenkontrolle und es hat einen 
Anspruch auf Vergutung nach der PVO 412, wenn 
es seinen Pflichten aus der AO vom 6. September 
1955 nachkommt. Die Autorenkontrolle kann dem 
Efi auch nicht gegen seinen Willen entzogen wer- 
den, wie sich aus § 6 der AO ergibt. 

Aus der Fassung des § 1 der AO muB gofolgcrt wer- 
den, daB die bautechnische Autorenkontrolle eine 
gesetzliche Pflicht mit Anspruch auf Vergutung fur 
den Autor des Projektes ist, ohno daB im Vertrag 
iiber die Anfertigung des Projektes ausdrucklich 
die Autorenkontrolle erwahnt sein muB. Da der 
Autor des Projektes alierdings gem. § 6 der AO auf 
die Ausiibung der Autorenkontrolle verzichten kann, 
ist es notwendig, in dem Vertrag eine ausdriick- 
liche Vereinbarung iiber die Autorenkontrolle auf- 
zunehmen. Deshalb § 1 Abs. 2: 

„Die Autorenkontrolle soli im Vertrag iiber die 
Herstellung des bautechnischen Entwurfes aus- 
driicklich vereinbart werden. “ 

Es braucht aber nicht ein besonderer Vertrag iiber 
die Ausiibung der bautechnischen Autorenkontrolle 
geschlossen werden, und die Schiedskommission hat 
deshalb lediglich die Erganzung des zwischen den 
Partnern bestehenden Projekticrungsvert rages an- 
geordnet. . . 


128 . Hinweise fiir Kostenplanung 

— „Verfligungen und Mitteilungen*' Nr. 3/1956 
B I 12 — 

1) Kostenplanc fiir Wohnungsbauten 

Bei Oberpruf ungen ist festgestellt worden, daB die 
Entwurfsbiiros in die Kostenplane fiir Wohnungsbauten 
Kosten aufnehmen, die nicht bauseitig zu tragen sind, 
sondern durch den Versorgungsbetrieb. Aus diesem 
Grunde wird nachstehend ein Auszug aus den „Allgc- 
meinen Bedingungen fiir die Versorgung mit Elektro- 
energie und Gas aus den offentlichen Versorgungs- 
netzen“ vom 21. Oktober 1953 12. September 1956 (ZBl. 
1953 S. 515, GBl II 1956 S. 3,37, wiedergegeben auch in 
Loseblattsammlung ,Baurccht‘ S. IV/231) verbffcntlicht. 
„Anlage des EVB 

(1) Dem EVB obliegt die Errichtung und Untcrhal- 
tung seiner AnschluBanlagc. Diese reicht 

a) im Niederspannungsnetz 

1. bei Freileitungsanschlussen bis zur Abspan- 
nung einschlicBlich Isolatoren und Gestange, 

2. bei Kabelhausanschliissen bis zu den Ein- 
gangsklemmen im HausanschluBkastcn des 
EVB, 

b) im Mittel- oder Hochspannungsnelz, wenn im 
Vertrag kein anderer Endpunkt festgelegt ist, 

1. bei Freileitungseinfiihrungen bis zur Ab- 
spannung einschlicBlich Isolatoren. 

2. bei Kabeleinfiihrungen bis cinschlioBlich 
KabelendverschluB, 

c) im Niederdruck-Gasnetz sowio im Mittel- odor 
Hochdruck-Gasnetz, wenn im Vertrag kein 
anderer Endpunkt festgelegt ist, bei Gas- 
anschliissen bis einschlicBlich Hauptabsperr- 
hahn und gegebenenfalls Hausdruckrcgler. 

Der EVB entscheidet iiber die Ausfiihrung 
der AnschluBanlagc. 

(2) Als Obergabestelle gilt der Endpunkt der vom 
EVB unterhaltenen AnsdiluBanlage. 

(3) Die der Verbrauchsabredinung dienenden MeB- 
einrichtungen gelten alsTeile der AnschluBanlage. 

(4) “ 
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Danadi verlegen die EVB die elektrischen Leitungen 
bis zum HausanschluBkasten und die Gasleitungen bis 
zum Hauptabsperrhahn, und zwar ohne Rucksidit auf 
deren Lage. 

Bei der Projektierung sind die Inslallationen also nur 
vom HausansdiluBkasten bzw. vom Hauptabsperrhahn 
ab einwfirts zu den Baukosten zu rechnen. 

Bei den wasserwirtschaftlichen Maflnahmen besteht 
eine andere Abgrenzung. Der Betrieb ubernimmt alle 
Arbeiten bis zur Grundstucksgrenze. Die MaCnahmen 
auf dem Grundstiick selbst gehoren zu den Baukosten 
des Wohnungsbaues. 

2> Hllfsmlttel fiir die Kostenplanung 

a) Ein Arbeitskreis von Bauingenieuren, dem die 
Kollegen 

Kuntsche vom Entwurfsbiiro Slid fiir Industrie- 
bau Dresden 

Diirnbach vom Entwurfsbiiro fiir Hochbau Karl- 
Marx-Stadt 

Thomas vom Entwurfsbiiro fiir Hochbau Erfurt 

angehoren, hat die Festpreise der DDR des Fest- 
preiskataloges Teil I fiir Bauhauptleistungen der 
volkseigenen Bauindustrie (ausgenommen Gleis- 
oberbauarbeiten) — GBl.-Sonderdrudc Nr. 124 und 
124/1 — in ilbersichtlidien Tafeln bzw. Tabellen auf 
ca. 75 Seiten DIN A 4 zusammengefaCt. Die Tabellen 
ermoglichen ein sdinelles und sicheres Aufflnden- 
aller gewiinsditen Preise und bilden daher bei der 
Kostenplanung in den EntwurfsbQros und bei Ober- 
priifungen durch Baubetriebe, Investbank usw. ein 
erhebliches zeiteinsparendes Hilfsmittel, dessen An- 
schaffung alien Bausdiaffenden empfohlen wird. 

b) Im Entwurfsbiiro fiir Industriebau Dresden-Siid ist 
vom Chefingenieur fiir Baukostenplanung, KoII. 
Kuntsdie, eine „Kartei zum Aufstellen von Lei- 
stungsverzeichnissen** entwickelt worden, durch 
deren Anwendung die zeitraubende manuelle Arbeit 
der Kostenplaner beim Aufstellen von Leistungs- 
verzeichnissen auf ein Minimum beschr&nkt wird. 
Auf ca. 320 Karten DIN A 5 sind, auOer dem Titel 
Gleisoberbauarbeiten, vorerst sfimtliche Positionen. 
des Festpreiskataloges Teil I textlich erfafit worden. 
Jede Kartei ist in der Kartei so oft enthalten, daB 
eine Gruppe von 3 Kostenplanern gleichzeitig an ca. 
5 Objekten arbeiten kann. Ein Satz enthftlt ins- 
gesamt etwa 1600 Karten. Die Kartei ist mit den 
unter Ziff. 1 genannten Festpreistabellen in den 
widitigsten Titeln so abgestimmt, daB bei gleich- 
zeitiger Anwendung beider Hilfsmittel fiir das Auf- 
stellen der Leistungsverzeidinisse mit Preisen im 
Mittel bis 50 % Zeiteinsparung gegentiber der bisher 
iiblichen Methode erreidit wird. Die Anschaffung 
der Kartei wird alien Entwurfsbiiros empfohlen. 

Bestellungen fUr die angeflihrten Hilfsmittel sind bis 
zum 31. Dezember 1956 an 

Entwurfsbiiro fiir Industriebau Magdeburg 

Leit-BfE Entwurf 

Magdeburg, Gustav- Adolf-StraBc 15 
aufzugeben. 

Da die Bestellungen gleichzeitig zur Bedarfsermittlun.; 
fiir die Drucklegung dienen sollen, wird gebeten, den 
Termin unbedingt einzuhalten. 


12t* LehrgSnge fiir GOtekontrolle 

Die Staatlidie Bauaufsicht fiihrt im Jahre 1957 fiir die 
Giitekontrolle der volkseigenen Entwurfsbiiros und 
Baubetriebe folgende Lehrgftnge auf der Lehrgangs- 
schule des Ministeriums fiir Aufbau, Naumburg/Saale, 
Kalter HOgel 1, durch: 


Nadiwuchsentwicklungslehrgfinge fiir Giite- 
ingenieure Bauausfuhrung 

vom 8. bis 18. Januar 1957 
vom 12. bis 22. Februar 1957 

Qualiflzierungslehrgang fur Giiteingenieure Statlk 
vom 19. bis 29. Marz 1957 
letzter Meldetermin 10. Februar 1957 

Nachwuchsentwicklungslehrgang fiir Giiteingenieure 
Entwurf 

vom 12. bis 22. November 1957 
letzter Meldetermin 10. Oktober 1957. 

Die Termine fiir zwei Lehrgange fiir Mitarbeiter der 
Staatlichen Bauaufsidit der Rate der Kreise werden 
noch bekanntgegeben. Samtlidie Meldungen sind an die 
Kaderabteilung des Ministeriums fiir Aufbau zu richten. 


II. Baustoffindustlie 

38. Erlauterungen zur Anordnung vom 20. 10. 
1956 liber die Verteilung, den Bezug und 
die Lieferung von Baumaterialien ab 1957 
— GBl. II S. 349 — 

Zur Anwendung und einheitlichen Auslegung oben be- 
zeichneter Anordnung werden nachstehende Erlftute- 
rungen gegeben: 

Zu § 3: 

Zur Durchsetzung des allgemeinen Vertragssy stems bei 
der Verteilung, dem Bezug und der Lieferung von Bau- 
materialien ist es erforderlich, daB das gesamte Pro- 
duktionsaufkommen einschlieBlich der Oberproduktion 
durch den staatlichen Baustoffhandel (DHZ Baustoffe) 
durch Rahmenabsatzvertr&ge gebunden wird. Durch 
den AbschluB von Rahmenabsatzvertrftgen werden Dis- 
positionen iiber Baumaterialien ohne Einschaltung der 
DHZ Baustoffe ausgeschlossen. Die Rechte der Rftte 
der Bezirke bei der Entscheidung iiber die Verteilung 
des zur Verfiigung stehenden Produktionsaufkommens 
an Baustoffen einschleBlich der Oberproduktion werden 
dadurch nicht beeintrachtlgt. Die DHZ Baustoffe dis- 
poniert auschlieBlich in Zusammenarbeit mit dem Rat 
des Bezirkes alle dem Bezirk zur Verfiigung stehenden 
Baumaterialien. 

Unter Oberproduktion ist jede Produktion der ortUchen 
volkseigenen und privaten Industrie zu verstehen, die 
iiber die staatliche Planaufgabe des Bezirkes hinaus 
anfailt. Die Oberproduktion wird nicht fiir den iiberbe- 
zirklichen Ausgleich herangezogen. Sie steht lOOprozen- 
tig dem jeweiligen Rat des Bezirkes zur Verfiigung. 

Zu % 5: 

Nach den Bestlmmungen der Anordnung kbnnen Ab- 
nehmer der volkseigenen Wlrtschaft die von Ihnen be- 
ndtigten Materialien des Handelsprogramms der DHZ 
Baustoffe in alien Geschfiftsarten beziehen. Dem Di- 
rektverkehr ist aber unbedingt der Vorzug zu geben. 

Zu 9 6: 

Fiir nicht kontingentierte Materialien ist bei Bestellun- 
gen unter anderem die Angabe des Objektes erforder- 
lich. Das Objekt ist in jedem Fall^ bei Bestellungen 
zentraler Bedarfstrftger anzugeben. 

Die Rfite der Bezirke legen mit der DHZ Baustoffe fest, 
wie die ihnen zur Verfiigung stehenden Baumaterialien 
aufgeteilt werden. Dabei treffen sie Ihre Entscheidungen 
auf der Grundlage ihrer planmitBigen Bauvorhaben. 
Aus diesem Grunde kann in Oberstimmung mit dem 
Rat des Bezirkes die DHZ Baustoffe bei BesteUung 
von Baumaterialien fiir brtliche Bauvorhaben auf die 
Angabe des Objektes verzichten. 


5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/30 : CIA-RDP80T00246A0341 00020001-0 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/30 : CIA-RDP80T00246A0341 00020001-0 


Tenntne, su denen ^liteitens die 
ttiwr BfttuiiAtorlaUcn M der DHZ Bau- 
aloCIi voriUgm pQaatn» idilteBt niclit aui, dafi den 
Riten darpMdrka antoprachend ihran Bauvolumen 
Bauftolla am * lioiaren Zattraum bereligestellt 
werdan. li M dan Mtan dar Bazlrka, die Objekte 
, wd taaiiaiiiimfaiidan Batrlaba in Ihram Bareich featzu- 
lagan, da^T dla DHZ Bamtoffa dan Baubatriaban die 
tOr ala vonj Bat daa Bazirkaa vorgeaehenen Bauatoffe 
lanftriatif barel tatel len kdnnaiL 

fttifjgft dar ' vanpitatan Harauagaba der Kontingente 
lat dar Tarddn zur V<»laga dar Beatallungen bei der 
DHZ Bauatoffa fOr daa I. Quartal 19S7 vom 5. auf den 
19. 11. 1996 variagt warden. 

Salt: 

Die fbattagbng dar Mindaatmengen, die im direkten 
Banig von Jadam Wartc baioian warden kdnnen, wurde 
ainar ObarprOfttng untanogen. Ea aoU umgehend eine 
Andarung If^ diaaar Hlnaldit vorganommen warden. Die 
Iftpda a t m aB g en aoUan su a) von 6 auf 8 Waggons und 
b) von 4 auf S Waggona raduziart warden. 

■u i U: 

Dar Tannin fOr die Anmeldung dar Kontingenttr9ger- 
Baaarvan iaii vom 9. auf dam 15. 11. 1956 verlegt worden. 
XMa richtiga Anwandung der Anordnung Uber die Ver- 
Mlung, dani Bezug und die Ualerung von Baumateria- 
Uan im Jal^ 1957 aatzt die R9te der Bezirka in die 
Laga, Ibrar ! Varantwortung gaganiiber dem gesamten 
fliMgaarliab^ innariialb ihraa Beraiches noch besser 
ala blahar gmcht zu warden. 


nL Bauinduatrie 

if. HaaBidening and Buchung des in der Bau- 
atdkjehwichtnng gebnndenen Grundmate- 
flab (Banatolfe) ab 1. Januar 1957 

i 1. FQr. BadvcHThaban dar Bauhauptleistungen erfolgt 
die Bar^nung der Kosten des Baustellenbereichs 
jVi: . zu taalan Prozentsgtzen der Liste der Baustellen- 

btfidiizuscfaiage. 

liH dam prozantualen Anteil des jeweiligen Bau- 
aMlanbareichszuschlages fUr das Einrichten der 
Baustella sind die Kosten fiir das in der Baustellen- 
ainrichtung gebundene Grundmaterial sowie alle 
Kosten das L la Bareiches abgegolten. Die Rech- 
nungen sind voll als Eigenleistung zu buchen. 

Das in der Baustalleneinriditung gebundene Grund- 
material ist ebenfalls voll zu Lasten der Kosten zu 
budian. 

FOr das Rfiumen der Baustellc ist der entsprediende 
prozantuale Anteil des Baustellenbereichszu- 
schlages, weldier die Gutschrift fiir das wiederver- 
wandbare Grundmaterial beriicksichtigt, zu be- 
radman. Glaichzaitig arhftlt der Baubetrieb die an- 
fallandan, wiederverwendbaren Baustoffe. 

Das bairn Abbrudi zurildcgewonnene Grundmaterial 
ist durch Maierialriickgabeschein wieder in die Be- 
stlinde zu nehmen und den Kosten der betreffenden 
Baustelle gutzusdireiben. 

Bine Abgrenzung fOr dieses Baumaterial ist sowohl 
hinsichtlidi der Kosten (bisher auf Konto 184) als 
audi der Lelstungsabrachnung (bisher auf Konto 
960) nicht vorzunahmen. 

2. warden die Baustellenbereichszuschlfige, soweit in 
dar listje kaine Zusdilagsdtze enthalten sind, kal- 
kutattv armittalt, so ist der Wert des in der Bau- 
4 alll lipabufichtung gabundenen Grundmaterials im 
1 a zu barticksiditigen. 

MH^Uulatlon fttr das Rliuman der Baustelle ist 
until BierOcksichtigung der Tatsadia aufzustellen, 


dafl dar Baubetrieb die bei der Rkumung anfallen- 
dan, wiederverwendbaren BaustofCe erhillt. 

3. Warden bei Baustelleneinrichtungen aus massiven 
BauUchkeiten die Kosten fur das in der Baustellen- 
einrichtung gabtmdene Grundmaterial (wiederver- 
wendbarer Anteil) durch den prozentualen Anteil 
fUr Einrichten nicht gedeckt, so kann die prozen- 
tuale Aufgliederung des Baustellenbereichszu- 
sdilages entsprechend den Erfordernissen vorge- 
nommen warden. 

Diese Veriinderungen sind vom Investitionstriiger 
in den Kostenpltlnen zu benicksichtigen. 

Besteht die Notwendigkeit, wie vorstehend aus- 
gefuhrt zu verfahren, ist eine vorherige entspre- 
chende Vereinbarung mit dem ubergeordneten 
Organ, der Deutschen Investitionsbank und dem 
Investitionstrkger erforderlich. 


f 2. Abrechnung der mit der neuen Ortsklassen- 
regelung verbundenen Mehrkosten gemSfi 
Beschli^ des Ministermtes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 1. 6. 1956 
(volkseigene Bauindustrie) 

In Erg&nzung zur Dienstanweisung Nr. 241 (Vcr- 
fiigungen und Mitteilungen Nr. 20 vom 15. Oktober 
1956) wird hierdurch die Richtlinie des Ministeriums 
fiir Aufbau vom 11. Juni 1956 fUr die Abrechnung der 
mit der neuen Ortsklassenregelung verbundenen Mehr- 
kosten gemfiB BesdiluB des Ministerrates der Deut- 
schen Demokratischen Republik vom 1. Juni 1956*) 
aufier Kraft gesetzt. 

Bei der Abredinung und Finanzierung der durdi die 
Neuregelung der Ortsklassenstruktur in der volks- 
eigenen Bauindustrie (Anordnung des Ministeriums fiir 
Aufbau vom 5. Juni 1956*) eintretenden Mehrkosten ist 
ebenfalls nach den Bestimmungen der Dienstanweisung 
Nr. 241 zu verfahren. 

6S. Produktionsabgabe auf Handelsware 

Baubetriebe haben grundsatzlich keinen Handel mit 
Baustoffen zu fiihren. 

Aus volkswirtschaftlidien Griinden lallt es sich nicht 
vermeiden, daB volkseigene Betriebe als Hauptauf- 
tragnehmer Material fiir Nachauftragnehmer be- 
sdiaffen. Bei der Weiterberechnung dieses Materials an 
den Auftraggeber (Investitionstr^ger) darf der material- 
cmpfangende und -verarbeitende Betrieb den preis- 
rechtlich zultissigen Hodistsatz (Materialfestpreis frei 
Baustelle) nicht iiberschreiten. 

Die Abgabe von Baumaterial an Nadiuntemehmer 
kann 

a) zu den Baufestpreisen (Franko-Empfangsstation — 
PAO Nr. 444 — Oder frei Baustelle — Anlage A 3 — 
Sonderdruck Nr. 124 zum Geselzblatt) erfolgen. 
Hierbei betrSgt fiir den materialabgebenden Betrieb 
der Pauschalsatz fiir die Produktionsabgabe 0 % 
des Entgeltes (GBl. 1/55, S. 43) 

b) vom materialabgebenden Betrieb mit einem Auf- 
schlag von 5 % auf die Materialfestpreise zur Ab- 
deckung seiner Materialrealisierungskosten und Ab- 
gaben berechnet werden. In diesem Fall hat der 
materialabgebende volkseigene Betrieb den Pau- 
schalsatz fiir Produktionsabgabe in Hohe von 2 % 
abzufiihren (GBl. 1/55, S. 43). 

Zu a) und b) darf der materialempfangende und ver- 
arbeitende Betrieb nur die Materialfestpreise weiter- 
berechnen, wobei er den Aufschlag in Hohe von 5 % des 
materialabgebenden Betriebes aus den auf den Grund- 

•) Als Sonderverttffentllchung fUr die Jewells Ubergeordneten 
Organe vertellt. 
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lohn bezogenen Zuschlagssatzen zu tragen hat (GBl. 
1/55, S. 999). 

Falls kontingentiertes Material in groflerer Menge in 
Frage kommt, hat der Nachauftragnehmer die enlspre- 
chenden Kontingentscheine dem Hauptauftragnehmer 
zu iibertragen. 

Werden Be- und Entladearbeiten von volkseigenen 
Baubetrieben ausgefiihrt und nach der Preisanordnung 
Nr. 561 abgerechnet, so betragt die Dienstleistung- 
abgabe 0 % des Entgeltes. 

Bei Materialumsetzungen sowie Werkshilfeleistungen 
von Baubetrieben an andere Betriebe der volkseigenen 
Wirtschaft auGerhalb der Baustelle, sind die Richtlinien 
fur die Preisberechnung bei Umsetzungen von Mate- 
rialiiberplanbestanden vom 17. Februar 1953 (ZBl. 7/53) 
mit den Erganzungen vom 3. Juni 1953 (ZBl. 21/53) und 
vom 10. November 1953 (ZBl. 43/53) maBgebend. 

64^. Zwickauer Montagedecke 

Anfragen geben Veranlassung, darauf hinzuweisen, daC 
in den Festpreisen fiir die Zwickauer Montagedecke — 
Festpreiskatalog, Teil I, fur Bauhauptleistungen, Pos. 
22 3601 bis 612 — eine 25 mm dicke, zementgebundene 
Holzwolleleichtbauplatte als Putztrager bereils ent- 
halten ist. 


65. Nachauftragnehmerleistungen 

Die im § 13 der Preisanordnung Nr. 561 (GBl. I S. 
113/55) getroffene Regelung iiber die Berechnung ent- 
stehender Kosten bei Einschaltung von Nachauftrag- 
nehmern findet nur Anwendung beim Vertragsver- 
haltnis Hauptauftragnehmer zu Nachauftragnehmer, 
Schalten Nachauftragnehmer weitere Nachauftragneh- 
mer ein, so durfen hierfiir entstehende Kosten nicht be- 
rechnet werden. 


C. Buchbesprechung 

20. Hinweis auf Veroffentlichungen in der 
„Materialwirtschaft'* 

In der Zeitschrift „Die Materialwirtschaft“, Ausgabe 
23/56, werden einige wichtige Beitrage verdffentlicht, 
auf die wir besonders die Abteilungen Aufbau bei den 
Raten der Bezirke und Kreise sowie unsere volkseige- 
nen Bau- und Baustoffbetriebc aufmerksam machen 
mochten. In dieser Ausgabe sind Beitrage uber den Be- 
halterverkehr, die Entwicklung der Baustoffindustrie 
im 2. Fiinfjahrplan und eine Analyse uber die Kapa- 
zitatsermittlung der Ziegelproduktion im Bezirk Mag- 
deburg veroffentlicht. 


gez.: Winkler, Minister 
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